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COMUNE DI AMATRICE 
PROVINCIA DI RIETI 

ORDINANZA SINDACALE N.^ DEL ^ OTTOBRE 2016 


CONSIDERATO che i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria sono stati colpiti il 
giorno 24 agosto 2016 da un terremoto di magnitudo 6.0 della scala Richter e da successive scosse 
di forte intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle 
persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati; 

TENUTO CONTO che tali fenomeni sismici hanno provocato la perdita di vite umane, nonché 
numerosi feriti, dispersi e sfollati e gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici 
pubblici e privati, alla rete dei servizi essenziali ed alle attività economiche; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio del 24 agosto 2016, adottato ai sensi dell articolo 3, 
comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 
dicembre 2002, n. 286; 

CONSIDERATE le molteplici criticità rilevate nel sistema viario di rilevanza primaria del 
territorio amatriciano; 

CONSIDERATO che la gravità dell'evento sismico e del suo impatto concretizzano situazioni 
contingibili ed urgenti per le quali non è possibile l'applicazione di procedure ordinarie, 

VISTO il D.lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt. 50 e 54; 


VISTI lo Statuto e i Regolamenti comunali, . . _ A ~ , 

PRESO ATTO che,, stante la chiusura della SR260 dalla Salaria ad Amatrice Centro il txamco e 

attualmente deviato su viabilità secondaria tra cui la strada comunale “Romanella” e la SP20; ^ 
PRESO ATTO che le attuali condizioni del manto e della sede stradale sella SC Romanella non 
consentono dì affrontare in sicurezza il periodo invernale e rendono necessario un intervento di 

sistemazione urgente; . . . , , • 

CONSIDERATO che tale indispensabile intervento, per la sua tipologia e per 1 ingombro ^ 

macchinari necessari, è eseguibile alla sola condizione di chiudere al traffico la SC Romanella 
durante l’esecuzione delle opere, la cui durata complessiva prevista è di enea 30 giorni lavorativi^ 
CONSIDERATO che permangono comunque transitabili, seppure con limitazioni, le adduttrici 
Scai-Roccapassa, SR 557 e SR 260 tratto Monreale-Amatrice, nonché la SP20 tratto Ponte 


RITENUTO di dover disporre le conseguenti chiusure della strada nell’ ambito di brevi archi 
temporali, al fine di coordinare e verificare la disponibilità della viabilità alternativa da e per 

Amatrice anche in correlazione alle condizioni meteorologiche, 

ORDINA 

La chiusura al traffico, per lavori urgenti, della Strada Comunale “Romanella” nel giorno 7 ottobre 
2016 dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 19.00, rimanendo consentito 
esclusivamente il passaggio degli scuolabus e del trasporto pubblico locale nonché il passaggio ei 
residenti nei limiti e con le modalità autorizzate dalle Forze dell’Ordine preposte al controllo, 

DISPONE 

Di pubblicare la presente Ordinanza nelle forme di legge curandone la trasmissione alla Provincia di 



Rieti, all’ASTRAL e alle Forze dell’Ordine al fine 
dell’apposizione dell’eventuale segnaletica. 
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